`'ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತು ' 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
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ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎ೦ಎಲ್‌) (ಸ್ಠಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಚಿವರು 
15-03-2021 " 


ಕ್ರ.ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) - 


ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು 
ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು; 
ಇದರ  ಧ್ಯೋಯೋದ್ದೇಶ ಮತ್ತು 
ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು; (ವಿವರವಾದ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿಯಮಿತವನ್ನು 
2015ರಲ್ಲಿ: ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 


ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಹಾರಯಾನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಮುದ್ರ 
ವಿಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಮುದ್ರ ನೌಕಾಯಾನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, 
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ . ಖಾಸಗಿ 
ವಲಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ' ವಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನಾ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ..ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾತಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯದ 
ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ' ಅನುಪ್ಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ” 


ಆ) 


.] (ವಿವರವಾಗಿ 


ಈ ವಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಯಂ ಗುತ್ತಿಗೆ / 
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು , ಯಾರು 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರು 
ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ, ಮಾಸಿಕ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ 
ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಯಾರು; | 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ 
ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಯಂ/ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬೃಲಿದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | - " 


ಇ) 


ಸದರಿ ನಿಗಮವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು). 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2018-19ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 276 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆ.ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ 
ಅನುಪ್ಮ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ) 


ಸದರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ; 
ಇದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು? 
(ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ರೂ.77,77,52,388/-ಗಳಮ್ಟ 
ಹಣವಿದ್ದು ಈ ಹಣವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 276 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ' ಕೈಗೊಳ್ಳಲು”: ಅನುಪ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ: ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಸದರಿ ವಿಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತುತ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 36 ಟಿಡಿವಿ 2021 


ಸನೇದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ 
ಹಾಗೂ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವರು 


{nd 


ಅನುಬಂಧ-1 
3 ( i Se pe § ಮಾನಸಿಕ 
ಕ್ರಸಂ. ಖಾಯಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ವೇಶನ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ETRE 7 ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್‌ (ಪ್ರಭಾರ) 
1. ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. (ಪ್ರಭಾರ) ಘುಷ್ಕರ್‌ ಭಾ.ಅಸೇ | 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ಡ್‌ಶತದು; ಶ್ರಿ ಹೆಚ್‌ (ಪಾರ್‌ 
5 ಮ ಶಿ ಪ್ರ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ) ಜನಾರ್ಧನ್‌ 
EN EEE ಶ್ರೀ (ಭಾರ) ] 
pe ಇಗೆ; pe ke 
3. A ಸು ಹಣಕಾಸು | ವ್ಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. (ಹಣಕಾಸು) (ಪ್ರಭಾರ) ಗಂಗಾಧರ್‌ ಕೆ.ಎನ್‌. 
ER - Be ಕೆ,ಎಸ್‌.ಎ.ಎಸ್‌. 
O ಅ 3, ಇ 
4. ee ಸಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ | ದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಯೋಜನೆ) (ಪ್ರಭಾರ. ಶೀ ಪತ್ತ ಪಥ್‌ 
El § ನ - ಮಾರಾ ಸ - (ಪೆ 
F kd ಸ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ಪ (ಪ್ರಜಾಪ) 
ae EE ಡರು j 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷ್‌ ಮಾಸಿಕ 
ಕ್ರಸಂ. | . ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ, ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
A l 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು " . ವೇತನ 
}. | ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಕ ಬಿ.ಎನ್‌ ಸಹಾಯಕ "ಅಭಿಯಂತೆರರು 37003/- 
2: ಶ್ರೀ. ಮನು'ಹೆಚ್‌ಡ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 370037 
3. ಶ್ರೀ. ಯೋಗೆಶ್‌. ಬಿ'ಅಣದೊರೆ' ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯರತರಡ FS 370037 
7 [ಹೂರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿ ಸಸ ಾ ಮಾಸಿಕ 
ಕ್ರಸಂ. | . ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ, ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು " ವೇತನ 
1, ಅನಿತಾ. T8407 
ಶ್ರ; ಮೋಹನ್‌ ಎಂಜಿ 10,8657 


District name 


Bangalore Rural 


Bangalore Urban 


Chikkaballapura 


Chitradurga 


Davanagere 


Kolar 


Rmanagara 


- (Shivamogga 


Tumakur 


Chamarajanagara 


Chikkamagaluru 


Dakshinakannada. 


WORKS 


'ಅನುಬಂಧ-3 ಕಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಯಗಡ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಬಾನದ ವಿವರ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


5. ಅನ್ನೂ 


K ಕೆ.ಟಿ.೧.ಎಲ್‌ . ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಗ್ಲಾನ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಸುಷ್ಲಾನ 
ಕ್ರ. - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ A 6 ks Ml 9 
ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು [ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ka * ಸನಿಸ್ಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೇಕಾಗಿರುವ - 
ಸಂ. " ” K (ಯೂಕಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ¥ (ರೂಲಕ್ನಗಳಲ್ಲಿ ” ಮೊತ್ತ (ರೊ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
; ,(ರೊ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಗ ಸ. (ರೊ.ಅಕ್ನಗಳಲ್ಲಿ, 
[ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕ`ಕಾಡೇಕರೆನಹಳ್ಳಿ } 
"1 | Bengaluru | Bangalore Rural KRIDL 2018-19 |ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ Capital - 2500000.00 1500000.00 1500000,00 1000000.00 
[ಅಭವೃದ್ಧಿ. - l 
ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ ಜನ್ದೆಯ ದೊಡ್ಡ, ಆಲದಮರ ಪ್ರವಾಸಿ - j 
ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಲಂಕಾರ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ 3 
i 
2 | Bengaluru | Bangalore Urban KRIDL 2018-19 |ನಿರ್ಮಾಣ, ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ, ಆಟಿದ ಅಂಗಳ “Capial If 10000000.00 50೦0೦೦೦.0೦ 7500000,00 5000000.00 
\ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಸಜ್ಟಿತ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರಡಿ; i i 
[ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, - p 
2 ] 4 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ 
3 } Bengaluru | Bangalore Urban |  KRIDL 2018-19 ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೇರು “Capital } 7500000.00 5000000.00 5625000.00 2500000.00 
'ಪಂಚಗಣವಶಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ; 
[ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
4 | Bengatiru | Bangalore Rurat PWD 2018-19 ದಿ KTVG 23000000.00 10000000.00 0.00 1300000000 
- . ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು, i 
5 | Bengaluru | Bangalore Rural KRIDL 2018-19 [ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಂಶಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸುಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ “Capital 10000000.00 7500000.00 7500000 00 2500000.00 
N ಕಾಮಗಾರಿ, 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಘಾಟಿ ಸುಬ್ಬಃ ಲಕ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
6 | Bengaluru | Bangalore Rurl KRIDL 2019-20 ಮೂಲತ ನೇ ಅಭವೃದ್ಧಿ pik Capital | 20000000.00 6600000.00 0.00, 13400000.00 
R ARCHEOLOG ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು" 
7 | Bengaluru | Bangalore Urban y | 201819 [rons ಕಟ್ಟಿಡ ಸಂಂಕ್ಷನೆ ಮತ್ತು ನಬೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. KTVG 83000000.00 21818493.00 0.00 61181507.00 
i | 
R [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ MN ' > K , 
# | Bengaluru | Chitradurga PWD 201819 [ದ ಇಲಾಖಾ ಜಮೀನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 4000000.00 4000000.00 4000000.00 0.00 
[ಪತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಣಾ 
_ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ. R - 
9 | Bengaluru | Chitradurga KRIDL 2018-19 [es tno, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ |  Capial ; :20000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00 
ವಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರಿಣ 1 § 
K § - = 
K 'ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ" ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ . i 
. 1 R R 
19 | Bengaluru Chitradurga KRIDL 2018-19 |ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಯೂರ"ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಿ-ಗೆ ಕೂಡು Capial 10000000.00 10000000.00 10000000.00 0.00 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಆಟುಷ್ಕಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕಾ y 
ಕಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗ 

ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟೆ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಎ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ) 


Bengafuru. 


Chitradurga 


KRIDL 


2018-19 


ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ದಸ್ಥಾಮಿ 
'ಬೇವಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ: ಹಾಗೂ 
'ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


Bengaluru 


Chivadurga 


PWD 


2018-19 


ಶ್ರೀ ಮತ್ತೋಡು ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರನೈ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 
ಬಗ್ಗೆ. 


Capital 


2500000.00 


1500000,00 


1500000.07 


x 1000000 ೧00 


Bcngaluru 


Chitradurga 


PWD 


2018-19 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ 


KTVG 


33200000.00 


| 20000000.00 


0.00 


13200000.00 


Bengaluru 


Chitradurga 


KRIDL 


2018-19 


[ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಳಕಿನ ಕ್ರೀ ಈಕ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


Capital 


5000000.00 


1500000.00 


1500000,00 


3500000.00 


Bengaturu 


Chitradurga 


PWD 


2018-19 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟಿ ಪುದೇರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 
(ಉದ್ಯಾನವನ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ, ಟೂರಿಸಂ 
ಕಯೋಸ್ಸ್‌, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


KTVG 


50000000.00 


44131895.00 


44100000.00 


5868105.00 


Bengaluru 


Chitradurga 


KRIDL 


2018-19 


[ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕದೊಳಲು ಬಳಿ 
[ದೊಡ್ಡಯೊಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


10000000.00 


5000000.00 


10000000.00 


5000000.00 


Bengaluru 


Davanagere 


Nirmithi 
Kendra 


2018-19 


[ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹನಗವಾಸಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಪಂಚಲಿಂಗೇರ್ಶವರಸ್ಕಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


5000000.00 


1500000.00 


1500000.00 


3500000.00 


Bengaluru 


Davanagere 


Nirmithi 
Kend:a 


2018-19 


[ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಫೆ, ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪರ ಗ್ರಾಮದ 
[ಶೀ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಮೂಳಿಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


5000000.00 


1500000.00 


1500000.00 


3500000.00 


Bengaluru |” 


Davanagere 


KRIDL 


2018-19 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ 
[ವಾಲ್ಡೀಕಿ" ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. 
[ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ 
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, : ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಿಟರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ) ಬದಲಿ "ಕಾಮಗಾರಿ. 


Capital 


10000000.00 


5000000.00 


750000000 


5000000.00 


20 


Bengaluru 


Kolar 


KRIDL 


2018-19 


[ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕತಿರುವತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ 
[ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನ್ನಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, 
ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


Capital 


10000000.00, 


5009000.00 


5000000.00 


5000000.00. 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


. |ಅನುಷ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೊ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟೆ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅನುಖ್ಧಾನ 
ಸಂಸ್ಥಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟೆ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಯಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯುಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 


2 


Bengaluru 


Kolar 


KRIDL 


2018- 


[ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕಿತರಗೂಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿವಿಶ್ಯಶ್ವರ ಜೇವಾಲಯ 
19 [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬಮಂಟ್‌ ಕಾಂಸ್ರೀಟ್‌ 


, Capital 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


22 


Bengaturu 


Ramanagara 


KRIDL. 


2018- 


[ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರುಹಸೇಬಳಿ. 'ಮಾದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗುಡ್ಡದ ರಂಗಸಂಧ್ಯಸ್ಥೌಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಗಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ “ನೀಡುವ 'ಪ್ರವಾಸಿಗರ.. 
ಅನುಶೂಲಕ್ಕಾಗಿ | ಮೂಲಸೌಚ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿ. ಕನಿರ್ಮನರಿ) 1 


19 


Capital 


5000000,00 


2500000.00 


5000000.00 


2500000.00 


23 


Bengaluru 


Ramanagara 


KRIDL 


208-1 


[ಮಾಗಿ ಕಾಲ್ಯೂರು'ಸುದೊರು ಹೋಬಳಿ; ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ 

ig ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 
'ವಸ್ಥಾನದ, ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ 


p [ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿನ್ನ ದ್ಧ 'ಬೆದೆಲಿ ಕಮಗಾರಿ) 


Capital 


17500000.00 


5000000.00 


"16125000.90 


12500000.00 


24 


Bengaluru 


Ramunugara 


“ಮಿಗ ಫೆಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದವ ಶೀ:ರಂಗನೂಸನ್ಯದಿ ೇನ್ಸಾನ 
[ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ.ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತನೌಲಭ್ಯಣ ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಕಮಗಾರಿ' (ಮಕಡ: ತುಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ--ಸಾವಸದುರ್ಗ 
ಮೆತ್ತು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ "ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಈ 
” ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಘರ್ಕೆ 'ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ “ಬಡಲಿ ಸಾ 


ET TER FF 


" Capital 


£0000000,00 


4500000.00 


9500000.00 


5500000.00 


Bengaluru 


Ramanagara 


KRIDL 


2014-19 


[ತನ್ನವೆಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮರಾಣ ಧ್ಯ ಬೇವುರಿನ ಶ್ರೀ 
ತಿಮೃಪ್ಪಸ್ತಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


‘Capiual 


10000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


26 


Bengaluru 


Ramanayara 


KRIDL 


2018-19 


ಕನಕಮರ ತಲ್ಲೂಕು, ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ನಖಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" ಯುಂ 'ಜಲವಾತ 'ಆಡೆಯಲ್ಲಿ 
'ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೆ ತೆ ಹೌಲಟ್ಟಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


10000000.00 


$000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


27 


Bengaluru 


Ramenagura 


PWD 


2018-19 


[ರಾಮನಗರ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು 
[ಹೊಬಳಿ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿರವ ದಂಡಿನ ವಸರಮ್ಮ 
.|ದೇವನ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


5000000.00 


1500000.00 


1500000 00 


3500000,00 


28 


Bongaturu 


Ramunagora 


KTIL 


2018-19" 


[ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಆಚಿಡ್‌ ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ ವಿಲ್ವಜ್‌ 
[ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 'ಜಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಾ ಜಲಾಶಯದ ' 


¥ ನರಳಿ ಚೆಲ್ಲನ್ಸ್‌. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 


10000000.00 


10000000.00 


0.00 


ks FS Sic ಪುನಾ ತೀ "ಕೆ.ಟಿ. ಐ.ಎಲ್‌ ಸೆಂಸ್ಥಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ - ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು |ಅನುಪ್ಗಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಕಉಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಕೃತ, (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಏಿಹುಗಡೆಯಾದೆ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ JRE ಮೊತ್ತ ಸಸ್ಯ ನ 
(ಡೂ.ಅಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) . -ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೊ್ತೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
B su] FR KT 2019-20 [ನಳ ತೌಲಷಯು ಸಗ್ಗೆಲರು ಪಾಂ bp Capital 20000000.00 6600000.0. a 4 
29 | Bengaluru ತಗಸಿಗಡಿದ್ರರಣಡ IL 1920 [ದ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. apital . .00 0.0 13400000.00 
pe 7 | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಂರ್ಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈವಾರ ಶ್ರೀ k 
30 | Bengaluru | Chikkabatlapura KRIDL 2018-19 |ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ Capital 15000000.00 15000000,00 15000000.00 0.00 
f ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕೈವಾರ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ A 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಗೋಫಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ K 
31 | Bengaluru | Chikkaballapura | KRIDL 2018-19 [ನಾಲು ವಿಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ Capital - 5000000.00 2500000.00 3750000.00 2500000.00 
ಬಗ್ಗೆ. ಮ 2 § 
32 | Bengaluru | Chikkaballapurs PWD 20119 | ಧಾಮ ಪ ತಾಣದ ಕವಿ KIVG 16o0noooD 00 50000000.00 0.00 
engaluru | Chikkaballapura [39 [ನುಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ೧೦೦೦೦. .00. ; 50000000.00 
[ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ K 
33 | Bengaluru |  Shivamogya KRIDL |‘ 2018-19 [ಹಳೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯ Capital 2080000.00 3000000.00 3000000:00 0.00 
» * " |ನಿರಮ್ಮಾಣ. - 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಈ 
34 { Bengaluru | Shivamogga KRIDL 2018-19 |ನೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ಥಾಮಿ ಜೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Capitat 4000000.00 3067000.00 4000000.00 933000.00 
k Jets 69 ್ಲ ಕ 
[ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ Kj gy 2 ್ಸ 
35 | Bengaluru | Shivamogga KRIDL 201819 [ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೊತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ Capital. _5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
[ಸೊರಬ “ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ K 
36 | Bengaluru |  Shivamoggs KRIDL 2018-19 |ಪ್ರವಾನಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಜೈಟಿಕ್‌ Capital 3000000.00 3000000.0೦ . 3000000.00 0.00 
£ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 4 - 
[ಭಬ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷೀನರಸಿಂಹ ಸ H | 
37 } Bengaluru |  Shivemoggs KRIDL 201819 [ವಾರದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೊಕರ್ಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ. Capital , 5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ಪಾಲ್ಲೂಕು , ಜೋಗ್‌ ಜಲಖಾತ MR 
p [ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ - > y 
38 | Bengaluru | Shivainogga PWD 2018-19 [04 ಾಂಟ್‌) ಹೈಟೆನ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಗವ Capital 23000000.00 10000000.00 12500000.00 13000000.00 
~ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. § 1 
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ ್‌ [yes R 
39 | Bengaluru | Shivamogga PWD 2018-19 [ವಕಿುವ ಹೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ Capital “10000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 
Fp ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕವಲೇದುರ್ಗ | 
40 | Bengaluru |  Shivamogya ee 2018-19 [ಕೋಟಿಯ ಬಳಿ ರೌಜಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 2500000.00 2500000.00 1000000.00 0.00 
ek ಕಾಮಗಾರಿ. 
ru] Shi Nimhi | 20149 ರೇವ್‌ ಕೋಟಿಯ ಮುಟ್ಯ ಲ್ತೆಯಿಂದ ಕವಲೆದುರ್ಗ Capital 5000000.00 { 250000000 1500000.00 
41 | Bengaturs |  Shivamogya Ah -19 15 ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ , apital . 2500000. 00, 2500000.0೧ 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಣರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಸುವ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ್‌ಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಳ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 


42 


Bengaluru 


Shivamoggu 


PWD 


2018-19 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಕಾರಿಪುರ 
[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕದಂಬರು," ರಾಷ್ಟಕೂಟರು ಮತ್ತು 
[ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೈನ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


Capital 


5$000000,00 


5000000.00 


2500000,00 


43 


Bongaturu 


Shivamogga 


KRIDL 


2018-19 


[ಭದ್ರಾನದಿ ಅಣಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ (ಬಿ.ಆರ್‌.ಪಿ) ಭದ್ರಾವತಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನದ 
[ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀ ಕಾರಂಚಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. Changed to Chain link fencing, 
cobble stonc flooring works at same 
location 


Capital 


20000000.00 


10000000.00 


6700000.00 


10000000.00 


44 


Bengaluru 


Shivamogya 
BE 


PWD 


2018-19 


ಶಿಣರಿಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
[ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


10000000.00, 


1500000.00 


8500000.00 


45 


Bengaluru 


Shivamogga 


PWD 


2018-19 


ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಚಂತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಗಿ 
[ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರಕ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


46 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ವಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಮರುಪರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಮತ್ತು 
'ಘೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ, ನಿರು (ಆರ್‌... ಪಾಟ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


'[ ಮಗಾರಿ. 


[ತುಮಕೂರು "ಜಿಲ್ಲೆ ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಾಯದುರ್ಗ |" 


"Capital 


3500000,00 


3500000.00 


3500000.00 


47 


Bengaluru 


Tumkui 


KRIDL - 


2018-19 


ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ 
ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ಬೇವನ್ಸಾನ "ಬಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮರುಷರ 
[ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಶೌಚಾಬಯ ಮತ್ತು 'ಸ್ಥಾನದ"ಗ್ಸಹ' ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಣಾಮಗಾಕಿ 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000,00° 


2500000.00 


4 


Bengaluru 


Tumkur 


“KRIDL 


2018-19 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


“Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


49 


Bongaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೊತ್ತನೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮೆಣನನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 
ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ಟಮಿ ಜೀವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


iCupital 


2500000.00 


1500000.00 


1500000.00 


1000000.00 


50 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


'ಮಧುಗಿದಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ .ಹೋಬಲಿ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ 
[ಕುಡೂತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಬಗೋವಾಲಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಶಲ್ಪರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟಿರ್‌ ಲಾಕ್‌ ಹಾಕುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ 


'ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


‘Capital 


5000000.00 


2500000,00 


3725000.00 


2500000.00 


ವಿಭಾಗ 


'ಚೆಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುವ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯವ "ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೈಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ): 


ಕ.ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ' ಮೊತ್ತೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಬ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗೆಚೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


51 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ 
|[ಚೋಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಶೆಲ್ಪರ್‌ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


3725000.00 


2500000.00 


52 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-9 


[ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೆಲ್ಪರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟಿರ್‌ ಲಾಕ್‌ 
ಹಾಕುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


3725000.00 


2500000.00 


53 


Bengaluru 


Tumkur 


" KRIDL 


2018-19 


“|ಗುಬ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಚೇಳೂರು ಜೋ ಮಾದಾಮರ ಗ್ರಾಮದ 
ed kx 


ಶ್ರೀ ಮಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


5000000.00 


3500000.00 


4950000.00 


1500000.00 


54 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


[ಗುಬ್ಬು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
[ಹತ್ತಿರ ಯಾಶ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದನ್ವಯ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಬದಲಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


55 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


[ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಗ ಹೊನ್ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲುಮರದ ಶಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಸ್ಫೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


2500000.00 


250000000: 


1000000,00 


0.00 


56 


Bengaluru 


Tumkur 


PWD 


2018-19 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಳೆ, ಊರ್ತಿಗೆರೆ ಹೋಬಳೆ, ದೇಪರಾಯದಯರ್ಗ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಯೂರ ಮೇಘಧೂತ ಕಟ್ಟಿಡ 
ನವೀಕರಣ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ (ಸನಂ 8 ರಲ್ಲಿರುವ 
ತಟ್ಟಿ) 


Capital 


$000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


3000000.00 


57 


Bengaluru 


Tumkur 


KRIDL 


2018-19 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೊ 
[ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 
ಸನ್ಫೋಬ್ಯಾನವನೆದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಜಚ್ಚುವರಿ). 


Capital 


2500000.00 


1000000.00 


995000:00 


1500000.00 


58 


Bengaluru 


KRIDL 


2018-19 


ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಬಳಿ ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭುವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿವೀರವ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ 


Capital 


5000000.00 


1500000.00  , 


1500000.00 


3500000.00 


| 59 


Bengaluru 


Tumkur 


ARCHEOLOG 
Y 


2018-19 


ಶಿರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ 
ಟೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ವೆಸ್ಸಿಂಗ್‌, ಮೋಟ್‌ ಅಭಿವೃದಿ ಸೂತನ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 
[ಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
'ುಮಗಾರಿಗಳು. 


[wk 


Cupital 


$0000000,00 


25000000.60 


25000000.00 


25000000.00 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಖ್ಯಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಣೆಡಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಞಗಳಲ್ಲಿ) . 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


60 


Bengaluru 


Tumkur 


" KRIDL 


2018-19 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ತುರುವಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
[ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


Capital 


10000000.00 


2500000.00 


2500000,00 


7500000.00 


61 


Belugavi 


Haveri 


KRIDL 


2018-19 


'ಹಾವೇರಿ' ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಸೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮೊರಬ 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


Capital 


5000000,00 


5000000.00 


5000000.00 


62 


Botagavi 


Havri 


PWD 


2018-19 


ಹಿರೇಕರೂರು ಹಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ 
[ಅಬಲೂರಿಸಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನೋಮೇಶ್ಸರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
[ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


10000000,0೧ 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.೧೧ 


63 


Bclaguvi 


Haveri 


PWD 


2018-19 


[ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಟೌಡಬಾನಮರ 
[ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


“KTVNG 


[ 
16400000.00 


10000000.00 


5432700.00 


6400000.00 


64 


Belugavi 


Uttara kannada 


KRIOL 


2018-19 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗಾನ 
[ಗಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ 'ಬೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


Cupitat 
| ‘ 


2500000.00 


2500000:00 


2500000.00 


65 


Belagavi 


Uttara kannada 


PWD 


2018-19 


[ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿಲ್ಲೆ: ಯೊನ್ಸಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ- 
'ತರಿಬಾಗಿಲು-ವಾವಿಸಕುರ್ವಾ ಬೀಟ್‌ ಹಾಗೂ 
[ಬಸವರಾಜದುರ್ಗ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


Capital 


5000000.00 


5000000.00 


500000000 


66 


Blagavi 


Uttara kannada 


PWD 


2018-19 


ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಘಾಲ್ಡ್‌ 
ರನ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 ಕಿ.ಮೀ) 


“ Capital 


10000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


67 


Belugavi 


Utara kannada 


PWD 


2018-19 


[ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಾನಗೋಡ 
[ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಕ್ರೀ ಧರ್ಮಪುರಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ 
[ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


“Capital 


6000000.00 


3000000.00 


3000000.00 


3000000.00 . 


68 


Belagavi 


Vijayapura 


KRIDL 


2018-19 


[ವಿಜಯಮರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಂಡಿಹಾಲ್ಲೂಕು, ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿಕೆ 
ಗಾಮ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಠ (ಜೈನಾಪರ ಮರು ಬಳಿ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 4 


i Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


69 


Belagavi 


Vijayapura 


KRIDL 


2018-19 


[ವಿಜಯಮರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ 
[ಬಸವೇಶ್ವರ 'ದೇಖಸ್ಕಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಳ್‌ ದೀವ, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
'ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನಿರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


Capital 


5000000.00 


5000000:00 


5000000.00 


70 


Belagavi 


Vijayapdra 


KRIDL 


2018-19 


[ವಿಜಯಮುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ "ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳ್ಳಳ ಆಟಿದ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
[ಪರಗೋಲ, ಗೆಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ 


10000000.00 


7000000.00 


5000000.00 


3000000,೧0 


71 


Bclagavi 


Vijayapura 


KRIDL 


2018-19 


ಸಿಂದಗಿ ಬೈಪಾಸ ದಿಂದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


[ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ', 


£0000000.00 


ll 


T0000000,00 


£0000000.೧% 


- ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯ 


i : ಇಲಾಖೆಯಿಂದ - 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸೊಂಸ್ಮಯುಂದ ಅನುಷ್ಮಾನ ' | ಕೆಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಯಿಂದ' ಅನುನ್ಯಾನ 


ಲ್ಲೆಗಳು ನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ' ಮಃ ರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂಚಾಜು ಮೊತ್ತ ಘಿ ವಿಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಸ್ಮಗೆ 
ವಿಭಾಗ ಜಲ್ಲೆಗಳೂ [ಅನುಖ್ಯಾ ಸ್ಮ y K ಕಾಮಗಾ A e (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 'ಏಯುಗೆಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ '0ಸ್ಕೆ! SAME ಕ್ರ ಸಂಸ್ಥ! ್ರಜಸುಗಡ ಸಗದ 
p ನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಮೂಲಕ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) ಸತ್ತ (ರೊ.ಲಳ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ) 
\ | , 
Ra [ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡ" ಗ್ರಾಮದ i 3 
Belagavi Vijayapura KRIDL 2015-19 : [ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹ Capital ’ 2500000.00 . | 2500000.00 2500000.00 ೯ 0.00 > 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ " 
ಡ್‌ ಕ್ರಮದ ಕ್ರಿ 


Belagovi Vijayapura KRIDL 2018-19 (ಕೊಟ್ಟೊರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ, Capital, 2500000.00" 2500000.00 2500000.00 0.00 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಜಯಪೂರ `ಜಿಲ್ಲೆ, ಡಿಂಡವಾರ, ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಶೀ 
[ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ 


Bolagavi | Vijayapura KRIDE- | 20S [es Bol i as Capital 500000೧.0೧ 250000000 2500000.00 “ 2500000.00 
' ಸೌಕರ್ಯ - 
ql 
ARCREOLOG [ವಿಜಯಮರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ p |] , 
Bclagavi | Vyayanura N 208-19 [2g we KTVG 5000೧000.೧೦ | 50000000.00 000 000 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ್ಭ § Hf ¥ ೫ 1 
Belsgavi Gadag KRIDL | 208-19 [2p Capital 15000000.00 5000000.00 5000000.00 . 0.00 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಗದಗ ಸಗರದ ಭೀವ್ಮ ಕೆರೆ, ವೀರನಾರಾಯಣ 
[ದೇವಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ರೋಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ, ಇಬಿಗಿ, 

p [ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ R 4 - 

Bclugavi Gudag KRIDL 2018-19 [ನಂಗಡ ಕರ, ಅಕ್ಷೀಕರದ ದೂದ್‌ಪೀರೆ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ Capital ,13500000.00 7500000.00 7500000.00 6000000.00 
ಸೋಮೇಶ್ವರ" ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ಥಾನ ಗೃಹೆಗಳ | | 
ನಿರ್ಮಾಣ (ತಲಾ ರೂ.500 ಲ್ಸ) - > 


K [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ . 4 P 
Belagavi Gadag KRIDL , | 2018-19 [ogg ಬಳಿ" ಮೂಲಸೊಕರ್ಯ ಅಭವ pl 5000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 
ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾ ಿ 


p [ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿಯ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಂಭಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
Belagavi | Gady PWD 2018-19 | ಜಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ? Capital 15000000.00 10000000.00 0.00 5000000.00 
§ - , | R 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡು ಕಳಶದ 


Belagavi Gaduy PWD 2018-19 [Ss ತ ಜೈನ್‌ಲಿಂ್‌, ಫಿಗ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 5000000.00 5000000.00 '?  5000000.00 0.00 
ks 3 Me) ಭಃ ಸ H p 


[ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು (ಕಲ್ಪಚರ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ ೩ 
ಇಂಟರ್‌ ಪ್ರಿಟೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಮುಸಕಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾನೋದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ, ಕೋಟಿ 
ಗೋಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ವಾಹನಗಳು) 


Bolaavi Gaday PwD 2018-19 KTVG 28500000.00 2000000000 : 7462500.00 8500000.00 


K _ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ _ K 
Belagavi Boiagavi KRIDL 201819 [ನಾರದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾನ ನಿರ್ಮಾಣ. Capital 5000000.00 2500000.೧೧ : . 2500000.00 2500000.00 ., 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುವ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕರಿಮಗಂರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಟು ಮೂಕ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ವ.ಎಲ್‌ ಸೆಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡೆಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಯುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


83 


Belaguvi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಲ್ಳೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ದ್ವಿಮಾಂತರ ತಶಿಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಾಲ 
[ಅಂಕಲಗಿ ಗೃಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ಲಮದೇವತೆ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾನ ನಿರ್ಮಣ (ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
[ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಯಾದೇವಿ' ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ) 


Cupi:al 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


84 


Belagavi 


Belagavi 


PWD 


2018-19" 


ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಸವದಲ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 
[ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮಿಟ್ರೆ - ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಜಾಗೂ ಲಗೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3 


IR 


Cipital 


j 


50000000.00 


25000000.00 


50000000.00 


25000000.00 


85 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀಕ್ಷೇಕ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 
[ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣ ಥಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ' ಆರ್‌ಓ. 


~]ವಾಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


: Capital 


6000000.00 


6000000.00 


6000000.00 


0.00 


86 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


pe 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳ್ಳಿ" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
[ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


5000000,00 


2500000.00 


2500000,00 


2500000.00 


87 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ನೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ಷರ ಮಠಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ `ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಶೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


"Capital 


2500000.00 


2500000,00 


2500000.00 


88 


Bulagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ 
[ಪವಾಸಿ ಮೂಲನೆಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ « 


Capitil 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


0.00 


89 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಮೂರ 
ಗ್ರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಭೂಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ . 
008 ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಯ 
'ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


Capital 


5000000.00 


2500000,00 


2500000.00 


2500000.00 


90 


Bcligavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭೈಲಹೊಂಗೆಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೊಡವಾಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


Capital 


10000000.00 


3000000.00 


3000000.00 


7000000.00 


9} 


Bclugavi 


Bclagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ 
[ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಜ್ಞರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


Cupital 


10000000.00 


3000000.00 


3000000.00 


7000000.00 


92 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಮೂರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 
ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ಚರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


0.00 


93 


Belagavi 


Belagavi 


KRIDL 


2018-19 


[ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ ಮಹಾರಿತ 
[ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
'ಗಟಾರ್‌ೌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


Capital . 


2500000.೧೧ 


2500000.00 


2500000.00 


0.00 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಖ್ಯಾನ - 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 


ಕ್ರ N ಅಂಬಾಜು ಮೊಪ್ತ ಕ|ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಸಂ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ. ವರ್ಷ - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಈೂ.ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಏಥಗಡೆಯಾದ ಮತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಳಾಗಿರುವ 
' N 'ಅಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ - (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 
(ರೂ.ಲಳ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ls - ಬ್‌ 
i 
} 
ಬಾನಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ 
[ಭೂ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ 2 ಬೈಲುರು ) > 
94 | Brtagavi | : Belagavi KRIDL 2018-19 17 ದಂದ ಸಯಂ ಭೂ ಮಾರುತಿ ಬೇವಸ್ಥಾನದ Capital 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.00 
7 ; ಮಾರು: ೪ 
[ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೇವಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ , 
1 
[ಖಾಸಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವೂಲಿ 
95 | Bclagavi Bologavi KRIDL 2018-19 [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Capital 1500000.00 2500000.00. 2500000.00 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ § K 
§ , [ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಗಡಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ - - 
96 | Betagavi Belagavi PWD 2018-19 [ಲಂ ಸೌಕರ್ಯ Capital 5000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 
(WE 
K K [ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ) > ರ ನ > 
97 | Bclagavi Belagavi PWD 2018-19 [ರೂಡ ಮರದ ಹತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾನ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 10000000.00 10000000.00 9000000.00 0.00 
K : |ಚಿಕ್ಟೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಮೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ A 
98 | Belagavi Belagavi PWD 2018-19 [ರಣಸದೇಣರ ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 10000000.00 10000000.00 9000000.00 0.00 
; ದ್ದೇ್ನ: ಸನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾಶ್ರಿ , 
[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಡ್‌ನ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ > 
99 | Belagavi Belagavi KRIDL 2018-19 [ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ Capital 3000000:00 3000000.00 ” 3000000.00 0.00 
- ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ೧ ) 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದಶ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಲೇತ್ರ : . 
100| Belagavi Belagavi PWD 2018-19 |ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ತಂಗುವ 24 KTVG 50000000.00 30009000.00 16700000.00 20000000.00 
. ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 0 - 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಂಗುದಾಣ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ 
101 | Belagavi Belagavi PWD 2018-19 | KTVG 50000000.00 40000000.00 16700000.00 100000000೦ 
ಗದ್ದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ಜನ ಉಳಿಯುವ 8 ಕೊದಡಿಗಳ ಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಗಳಬಾವಿಯ , 
102| Blugavi Bclagavi PWD 2018-19 [ಸಮೀಪ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ KTVG, 5000000.00 5000000.00 2500000.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
103| Belagavi Belagavi PWD 2013-19 [ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಸೀರು KTVG 7500000.00 | 7500000.00 0.00 0.00 
[ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ - 
A i 
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ 2 
104| Belagavi - Belagavi KRIDL 2018-19 KTVG 20000000.00 10000000.00 0.00 10000000.00 


ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಭಾಗ 


ಚೆಲ್ಲೆಗಳು 


'ಅನುಮ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಳ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಕಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ! 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


105 


Bélagavi 


Belagavi 


ARCHEQOLOG 
Y 


2018-19 


[ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೆೊಂಗಲದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 


[ರವರ ಸ್ಥಾರಕದ ಬಳಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟೊಂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು 
[ಹೊದಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : 


-KTVG 


6000000.00 


6000000.00 


2000000.00 
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Bclagavi 


Bolagavi 


PWD 


2018-19 


[ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದ್ರಿ ತನಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ 
[ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು: 
ಹಾಗೂ 500 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 


KTVG 


2000೧೧0೧.೧೧ 


11362000.00 


9950000.00 


8638000.00 
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Belagavi 


Bagalakote 


KRIDL 


2018-19 


[ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ, 
ೈಪಟ್ಟಿದಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 

ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ನ್ಥಾರಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 
[ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಘಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ 


Capital 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 K 
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Bclagavi 


Bagalakote 


KRIDL 


2018-19 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
[ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಬ್ಯಹನ್ನರದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


Capital 


5000000.೧0 


5000000.೧0 


5000000.00 
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Blagavi 


Bagalakote 


Karnataka 
Housing Board 


2018-19 


[ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಟ್ಟದಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ 24 
[ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿರ್ಮಾಣ 


KTVG 


292500000.00 


98700000.00 


94000000.00 


193800000.೧0 


110 


Bclagavi 


Dharwad 


KRIDL 


2018-19 


[ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಶ್ರೀ ಬೌತಿಮರದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ, ಶೌಚಾಲಯ, 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 


5000000.00 


5000000.00 


$000000,00 


[3 


Belagavi 


Dharwad 


KRIDL 


2018-19 


[ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ಜಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಾನಂಧ 


ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


1500000,00 


1500000.00 


1500000.00 


0.00 


112 


Bolagavi 


Dharwad 


KRIDL 


2018-19 


ಕಲಘಟಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದನ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ " 
ೈಮಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


5000000.00 


2500000.00 . 


' 2500000.00 


2500000೧೧ 


113 


Kataburagi 


Kalaburagi 


KRIDL- 


2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ ಡದ್ಗದು ಸೌಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಗಾರಾ 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೇಮರೆಡ್ಡಿ' ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 


RR 


5000000,00 


2500000.00 


'.2500000.00 


2500000.00 


114 


Kataburdgi 


Kalaburagi 


KRIDL 


2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ' ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ 
[ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಆರ್‌ ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


1500000.00 


1500000.00 


1500000.00 


115 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


KRIDL 


"2018-13 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡಕಲ್ಸ್‌ 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲ 
[ಸೌಕರ್ಯ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 


iCapital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


0.00 


116 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


KRIDL 


2018-19 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ 
[ಶೀ ರಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜೇಖಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


‘Capital 


2500000,00 


2500000.00 


2500000.00 


117 


Kaluburagi 


Kalaburagi 


2018-19 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವನ 
[ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ' 


Capital 


250000000.00 


50000000,00 


200000000.00 


ವಿಭಾಗ 


ಚೆಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಮ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಥೋದ್ಯಮ ಇಲಾಬೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ 'ಸಂಸ್ಕೆಗೆ " 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ್‌ಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಎ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಪ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ' (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


118 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


KRIDL 


2018-19 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಚನ್ನೂರು -' 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೌವಲ ಮಲ್ಲಿಕ ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 ” 


0.00 


#19 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


KRIDL 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದರಿ 
[ಗ್ರಾಮದಲಿರುವ ಜಾನೇವಲಿ ದರ್ಗಾ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. " 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


0.00 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


KRIDL 


2018-19 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಗರಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಬಸವೇಶ್ವರ ಕಬೀರ 
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೂಲ, ಸೌಕರ್ಯ 
'ಅಲುವೃದ್ಧಿ. 


|. 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.09 


121 


Kalaburagi 


Kalaburagi 


PWD 


2018-19 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಘಜಲಮೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" 
[ದೇವಲಗಾಣಗಾಮರದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 
ಸಂಗಮ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಆರ್‌.೬ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಆಸನ, ಮತ್ತು 
ಸರಳಿನ ವ್ಯವನ್ಳ). 


Capital 


1000000೧,00 


1000000೧,00 


10000000.00 


122 


Kalaburagi 


Bidar 


KRIDL 


[ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ (ಬಿ) ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ, 


2018-19 


[ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ 
[ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಶೌಚುಲಯ, 


[ಸ್ನಾನಗೃಹ 


Capital 


4000000.00 


4000000.00 


4000000.00 


0.00 


123 


Kaaburagi 


Bidar 


KRIDL 


2018-19 


'ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ 
[ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
[ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


'5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


124 


Kaluburagi 


Bidar 


KRIDL 


2018-19 


[ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಸಂಗಿ 
[ಗ್ರಾಮದ ಮರಾತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


125 


Kalaburagi 


Bidar 


PWD 


2018-19 


[ಬೀದರ ಚಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ 
ನರಸಿಂಹರುರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ನೇಪಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
[ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


20000000.00 


10000000.00 


10000000.00 


10000000.00 


126 


Kuluburagi 


Bidar 


KTIL 


[ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ವಿವೇಕಾನಮದ 
[ಆಕ್ರಮದ ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, 
[ಕೌಚಾಲಯಗಳು, ವಾತ್‌ ವೇ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಭೂತ 
[ಸಾಕರ್ಯ. 


Capital 


5000000.00 


3800000.00 


1200000.00 


ವಿಭಾಗ 


ಜೆಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಮ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಳ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆ 


'ಅಂದಂಟು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಖ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) : 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಟೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


127 


Kalaburagi 


Yadagiri 


PWD. 


2018-19 


[ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಯಾದಗಿರಿ ಪೆಟ್ಟಿಣಿದಲ್ಲಿರುವ 
[ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 'ಐತಿಸೂಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
[ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬದೆಲಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಮರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ . 
'ಮೈಲಾರಲಿಂಣೇಶ್ಯರ .ಐಶಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥ್‌ನದ ಬಳಿ 
ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ' 


; i 
‘Capital 


19000000.00 


10000000.00 


10000000.00 


128 


Kuluburagi 


Yadagiri 


KRIDL 


2018-19 


[ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಣ್ಣ ಕರೆ 
(ಲುಂಬಿನಿ ವನುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ" ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ 


‘Capital 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


0.00 


129 


Kaluburagi 


Yadugicl 


KRIDLFORE 
ST 


2018-19 


[ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಜರಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ದೆ ಜಬೆ 
[ಜಲಮಾತದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


‘Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


130 


Kalaburagi 


Vadyir 


PWD 


2018-19 


ಗುಡುಮಿಶಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರು ಕೊಂಡಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ್‌ 
[ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


10000000.00 


70000000.00 


10000000.00 


13 


Kalaburagi 


YVadgir 


PWD 


2018-19 


[ಶಹಾಮೂರ ಹಾಲ್ಲೂಸಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ. 
ಹತ್ತಿರ ಶೌಬಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


Capital 


10000000.00 


1000000000 


19000000.00 


132 


Kalaburagi 


Yadagiri 


Axchcology 


2018-15 


ಶೆಹಾಮೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಜಾಪೂರ ಕೋಟಿಯ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 
ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


10000000.00 


4975000.00 


0.00 


5025000.00 


133 


Kalaburagi 


Ballari 


KRIDL 


2018-19 


[ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. 
ಸಿದ್ದೇಶ್ಚರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


‘Capital 


2500000.00 


250000.00 


2500000.00 


0.00 


134 


Kalubursgi 


Ballari 


PWD 


2018-19 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ" ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಲಾರದ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚಮುಖಿ ಶಿವನ ಪ್ರಕಿಮೆ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ 
[ಸೌಕರ್ಯ ' 


‘Capital 


10000000.00 


9500000.00 


9500000.00 


500000.00 


135 


Kalaburagi 


Ballari 


" KRIDL 


2018-19 


r 
[ಹರವ್ಯನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದ ಕೋಟಿಯ 
[ಹರಿಹರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಾಲಮ್ಮನ ತೋಪಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ k 


‘Capital 


10000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


136 


Kalabursgi 


Baflari 


KRIDL 


2018-19 


[ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ್ದ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 


'|ಹಾರ್ಮಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಶೌಟಾಲಯ, ಮುಂತಾದ 


ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ' 


"Capital 


30000000.00 


15000000.00 


15000000.00 


15000000.00 


137 


Kolaburagi 


Ballari 


PWD 


— 


2018-19 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸವೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಯ 
ಲೋಟಸ್‌ ಮಹಲ್‌, ರಾಣಿ, ಸ್ಥಾನ ಗೃಹ, ಗಜ್ಜಲಮಂಟಿಪ, 
ಸಾಸಿವೆಣಾಳು ಗನೇರ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ -ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 


 |5°ಷ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ' ಶೆಚಾಲಯ ಜಾಗೂ ಮನಿಲಿಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 


20000000.00 


10000000.00 , 


10000000,00 


10000000,00 


ವಿಭಾಗ 


ಜಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅಸುಬ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ, ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


_ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಟೆಯಿಂಿದ 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 


" ೪.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯೆಸಿಂದ ಅನುಖ್ಯಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ್‌ಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ, (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


138 


Kalaburagi 


Ballari 


PWD 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಭೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಯ ರಾಣಿ 
ಸ್ನಾನ ಗೃಹದಿಂದ ಲೋಟಸ್‌ ಮಹಲ್‌ದವರೆಗೆ | ಕಿ.ಮೀ. ರನ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


5000000.00 


5000000.00 


500000000 


139 


Kalaburagi 


Ballari 


KRIDL 


2018-19 


'ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ 

೪ ಬನಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಹಳ್ಳಿ 
[ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
[ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


Capital 


.2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


140 


Kataburagi 


Kobpal 


KRIDL 


2018-19 


[ಕೊಪ್ಪಳ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ 
[ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
(ಆರ್‌.೬. ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದವು. 


Capital 


4000000.00 


4000000.00 


4000000.00 


141 


Kaliburagi 


Koppal 


PWD 


2018-19 


[ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ 
ಬಳಿ, ಪಾರ್ಕಿಗ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


10000000.00 


10000000.00 


10000000.00 


142 


Kalaburugi 


Koppal 


KRIDL 


2018-19 


'ಹೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆನೆಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ । 8.ಮೀ ರಸ್ತೆ 


[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


1000000000 


10000000.00 


5000000,00 


143 


Kaluburagi 


Koppsl 


KRIDL 


2018-19 


[ನೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹನುಮಸಾಗರ 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂಟಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ 
[ಸೌಕರ್ಯ 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


Kalaburagi 


Raichur 


2018-19 


ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುರುಬರ 
ಕನ್ಯಂಪ್‌ ತಾಯನ್ನು ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಬಾತ್‌ರೂಂ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ: 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


Kalaburagi 


Raichur 


KRIDL 


2018-19 


ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜವಳಗೇರಾ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


Capital 


2500000.00 


250000000 


2500000.00 


0.00 


146 


Kalaburagi 


Raichur 


KRIDL 


2018-19 


ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಂಧೂನೂರು- 
[ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 -° 


” 2500000.00 


0.00 


147 


Kalaburagi 


Raichur 


PWD 


2018-19 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಿಗ 
[ಬರುವ ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ 
[ರುದ್ರಮುನೇಶ್ಠರ ಮಠ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


” 2500000.00 


2500000.00 


148 


Kalaburagi 


Raichur 


PWD 


2018-19 


[ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ' 
[ಬರುವ ಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಕ್ಷೇಶ್ವರ ಬಳಿ 


[ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಮಾನ 


K ಕೆ ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಲಾನ 
ಶ್ರ 'ಲ್ಲೆಗೆಳು [ಅನುಮ್ಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ, ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕ-ಟಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
4. |  ನಿಳಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ್ಯ . % (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಗಳಿ ೭ ಇ 

_ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ರಿಗೆ 
149 | Kalaburagi Raicbur PWD 2018-19 |ಬರುವ ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಮಠ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ “Capital , 5000000.00 2500000,00 2500000.00 2500000.00 
"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. p . 
[ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ A ; 
150 | Kalaburagi Raichur PWD 2018-19 ಬರುವ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಘನಮಠ Capital ; 5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. K 
1 
. [ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಮರ ನ 
151 | Kalaburagi Raichur PWD 2018-19 |ಗಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂಭವಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ Capital 5000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 
§ ನಿರ್ಮಾಣ K 
[ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಹಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ , ; - | 
152| Kelaburagi Raichur PWD 2018-19 ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ “Capital 10000000.00 10000000.00 10000000.00 9.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. N . 
[ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವೀವಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು SE § _ | 
153| Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ಮತಿ ಆಕ್ರಮದ ಮಸಿದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಧಿವಡಿಸುವುದು. Capital 10000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 
Nirmithi [ಮೈಸೂರು ತಾ। ಜಯಮುರ' ಹೋಬಳೀ ಮುಳ್ಳೂರು, ! 
154 |. Mysuru Mysurii Kendra 2018-19 [regs ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು Capital 3000000.00 3000000.00 . 3000000.00 0.00 
, [ಮೈಸೂರು ೫೫ ಇಲವಾಲ,ಹೋಬಳಿ, 'ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ | ; - 
155| Mysuru Mysur KRIDL 2018-19 [ವೇಸರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ‘Capital | 3000000.00 3000000.00 3000000.00 0.00 
[ಮ್ಯಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕ್ರೀ ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನ, 
156] Mysur Mysuru PWD - | 20819 |g ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಗೂ ಯತ್ತಿ ನಿವಾನ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 30000000.00 5000000.00 0.00 25000000.೧0 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
[ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮಜ ಈಶ್ವರ i 
157} Mysuru Mysuru PWD 2018-19 [ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Capital, 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.00 
(ಶೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ) - 
158] Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Capital 5000000.00 2500000.00 0.00 2500000.00 
NO [ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರುಣಾ ಕೆರೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
159| Mysuru Mysuru MI 2018-19 [A ಅಭವೃದ್ಧಿವಡಿಸುವುದು. Capiial 15000000.00 7500000.00 0.00 7500000.00 
- [ಮೈಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ pS > SS 
150| Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ನಾಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಭಿವೆದಿ. “ ‘Capi! 5000000.00 1000000.00 0.00 4000000.00 
'ಮೈಸೂರು “ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಗೂಳ್ಳಿ ಗ್ಯಮದ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲೇಶ್ವರ NN > 
161] Mysur Mysuru KTIL 2019-20 ಡೇವನ್ಗಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತಿನಿವಾನ ನಿರ್ಮಾಣ Capital 10000000.00 3300000.00 0.00 6700000.00 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇಶ್ನಸರ N 
162| Mysuru Mysuru KTIL 2019-20 ಅ ಕಸಾ * ‘Capital 10000000.00 7000000.00 0.00 3000000.00 


'ಬೇವಸ್ಕಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕ-ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 


ಳೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಯಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಬ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಳಾಗಿರುವ 


ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಅಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು .ಬೋಗತಿ ಗೃಿಶಮ ಬಸವೇಸಿಶ್ಚರ i 
163] Mysun Mysur KTIL 201930 [ಡ್ನವಸ್ನಾರ ಬಳಿ ವ್ಯಳಿಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ Capital 5000000.0೦ 4000000.00 0.00 1000000.00 
E; 
- [ಮೈಸೂರು ಶಾಲ್ಗೂಕು ಬಂಡಿಮಾಳ್ಳಿ' ಗಮ 'ಬಿಸವೇಶ್ವರ 
164| Mysuru Mysuru KTIL 2019-20 [yg WS Ma H Capital 5000000.00 4000000.00 0.00 1000000.00 
[ಮೂಗೊರಿನ ಕ್ರೀ ಕ್ರಿಪುರ: ಸುಂದರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
165] Mysur Mysuru Archeology | 2018-19 |ರಾಜಗೋಮುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ Cupital 50000000.00 24000000.00 28000000.00 22000000.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : 
- [ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟ.ನರಸಿಮರ ಟಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ - 
166| Mysuru Mysuru Archeology | 2018-19: | 5 ದಾವಲಾಯದ ಸಂರಕಣಾದ ಕಾಮಗಾರಿ Capital 9600000.00 5000000.00 0.00 4600000.00 
K ೇಶ್ವ ಸ : , 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಷೇಶ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | > ) ; 
167| Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಲ್ಲಿ Capital 20000000.00 10000000.00_ : 10000000,೧೧ 10000000.೧೦ 
Jf ತ್ರಿ 
[ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವಂದೂರ ಮಠದ ಬಳಿ NN 
168| Mysuu Mysuru KRIDL 2018-19 [ಸ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Capital 2500000.00 1000000.00 1000000.00 1500000.00 
Ka ES CN 
ಪಿರಿಯಾವಟ್ಟರಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನಡೇಕಮ್ಮ ಆಧಿಶಕ್ತಿ 
- [ದೇವಸ್ಥಾನದ (ಪಿರಿಯವಟ್ಟಿದಮ್ಮ) ಚೀೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ : ” 
169| Mysuru Mysurnu _KRIDL 2018-19 ne ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ Capital 20000000.00- 5000000.00 0.00 15000000.00 
:  [ಹುರಿತು. | K § 
ಪಿರಿಯಾವಬ್ಬಿಣ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ; 
170| Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 |ಅರೆಸಿಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ Capital 20000000.00 5900000.00 _ 5000000.00 15000000.00 
| ಬಗ್ಯೆ ‘ p - ಮ 
. ” 2 [ಮಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ R ಮ > - 
171] Mysurs Mysuru KRIDL | 2018-19 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ. ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Capital 2506000.00 1000000.00 1000000.00 1500000,00 
K 7[ಡಣನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಉತ್ಕಿನಳಂತೆ ಮಂರಕ್ಕ ” KK - 
172| Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. Capitat 3000000.00 3000000.00 . 3000000.00 0.00 
- [ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ - - 
173| Mysuru Mysuru KRIDL 208-19 [ಗಳ ಅಭವೃಡ್ದಿ Capital 2500000.00, 2500000.00 2500000.00 0.00 
. . [ಸೋಲನಹಳ್ಳಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ § R 
174] Mysuru Mysuru KRIDL 2018-19 [ವದ Capital 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.00 
ಣಿ 
[ಜೆ.ಡಿ.ಕಟ್ಟೆ ಮಜಾಬೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 5 i : 
175| Mysum Mysuu KRIDL 2018-19 Capital 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.00 
yur y: [ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ¥ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ಕಪ್ಪಡಿ R } 
176| Mysusu Mysuru PWD 2018-19 ; Capital 20000000.00 5000000.00 5000000.00 15000000.00 


ಕೀಕದ ರಸ್ತ ಅವದಿ 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಳ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಕೆ.ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಬಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕಯಿಂದ ಅನುವ್ಯಾನ . 


ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದೆ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಬ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಸುಷ್ಕಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ'ಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


177 


Mysuru 


Mysuru 


PWD 


2018-19 


ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತಿಷ್ಪೂರು 
[ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ “ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ 
[ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


‘Capital 


20000000.೧0 


5000000.00 


5000000,00 


15000000.00 


178 


Mysuru 


Mysuru 


PWD 


2018-19 


ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆರ್ಕೆಕ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ ನೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ಯಾತ್ರಿ ಧಾಮ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೇಮಿಂಗ್‌ 
[ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


Capital 


35400000.00 


15000000.00 


15000000.00 


20400000.00 


179 


Mysuru 


Mysuru 


PWD 


2018-19 


ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚುಂಚಿನಕಟ್ಟೆ "ಜಲಪಾತದ 
[ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಕ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ದ್ಯಾರಕ್ಸೆ ಆರ್ಚ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 
[ಉಪಹಾರ ಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಾಚ್‌ಟಿವರ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 
ಸೇಪಿಂಗ್‌, ಸೋಲಾರ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಕಾರಂಜಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ 
[ಪ್ರದೇಶ, ಜಿವ್‌ಲೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


[ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


‘Capital 


82500000.00 


25000000.00 


25000000.00 


57500000.00 


180 


Mysuru 


Mysuru 


Nirmithi 
Kendra 


2018-19 


ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಿರ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
[ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


‘Capital 


2500000.00 


100000000 


1000000.00 


1500000.00 


181 


Mysur 


Mysuru 


KRIDL 


2018-19 


[ಕ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಮಿ ರಸ್ತ 


[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


‘Capital 


10000000,00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


182 


Mysuru 


Mysuru 


Archeology 


2018-19 


[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟ ಹಾಲ್ಲೂರು ಹೊಸಹೊಳಲು 
[ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೊಟಿಭ್ಯರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 


‘Capital 
| 
| 


15600000,00 


5600000.00 


10000000.00 


183 


Mysuru 


Mysuru 


KRIDL 


2018-19 


[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ 
ಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, 
[ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ. NE 


‘Capital 


10000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


184 


Mysun 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೊಸಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
'ರಾಜ್ಯಮರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಬಟ್ಟಿರುವ 13 ನೇ 
ಶತಮಾನದ ಹೊಯ್ದಳರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಧ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀ ಅನಕಿತವದ್ಧನಾಭ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


‘Capital 


10000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


7500000.00 


185 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
[ಹೆಚ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ವಧ, 
[ಬೆಂಚುಗಳು ಮುಂತಾದ ಸೌಬಿಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


5000000,00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


186 


Mysuru 


Mandya 


Nirmithi 
Kendra 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ನಗರೆದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುತ್ತಲು ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಕ್ಷರ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಣ ಕಿರಮಗಾರಿ 


Capital 


10000000.00 


3000000.00 


3000000.00 


7000000.00 


187 


Mysuru 


Mandya 


Nirmithi 
Kendra 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು *ಸಬ ಹೋಬಳಿ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ 
[ಆನಂದ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥುನದ ರಸ್ತೆ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


2500000,00 


1000000.00 


1000000.00 


1500000.00 


l 
- ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 'ಸಲಾಟೆಯಿಂಡೆ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆ.ಟಿ.ವ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ‘ 'ಮು; 
ಶ್ರ ಲ್ಲಿ ಮ: ಸ್ಕೆ ವ 'ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಟು ಮೊತ್ತ ಸ -ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇ ಸೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಂದೆ ವೆ ಸ ಸ ಸ್ನಗೆ ಢಃ By we Mos 
ಸ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು [ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಕ ರ್ಷ ಕಾಮಗಾಃ ೃಶೀರ್ಷಿ' (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಿಡುಗಡೆಯಾದಿ ಮುತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಿಡುಗಡೆಯಾ: ಗೊತ್ತೆ a ಸಗ ಲೀ ನಡೆಯ 'ಕಾಗಿರುವ 
K (ಡೂಲಳ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
A [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
188] Mysuru Mandya rman 2018-19 |ಶೀಆನಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾಕ್ರಿ ನಿವಾಸ Capital 5000000.00 1000000.00 1000000.00 4000000.00 
ಗರ [ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. § > > 
Nirmithi ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂಡವೇಶ್ನರ | § | 
189| Mysuru Mandya Kendra 2018-19 [ರಾಧ ದುವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ Capital 5000000.00 5000000.00 5000000.00 0.00 
Nirmithi [ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಗುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ನರ ' . § 
190] Mysuru Mandya Kendra 201819 |ನಾಲಯದ ಬಳಿ ಪ್ರವಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. Capital 5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
oo [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾರಂಪರಿಕ : 
191| Mysuru Mandya Wi 2018-19 [ಪುರಾತನ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಚುನ Capital 2500000.00 .1000000.90 1000000.00 1500000.00 
cra [ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ p 
192} Mysuru Mandya PWD 208-19 |ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು Capital 25000000.00 , 2000000000. 0.00 ”5000000.00 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
- ಕೆ.ಆರ್‌, ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ R 
193| Mysuru Mandya KRIDL 2018-19 [ಯು ನಿರ್ಮಾಣ Capital 1500000.00 1500000.00 1500000.00 0.00 
§ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು 
194] Mysuru Mandya Archeology . | 2018-19 |ಗಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ನರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ Capital 2100000.00 1500000.00 1500000.00 600000.00 
[ಕಾಮಗಾರಿ, N 
ig 
\ ”  |ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ವೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಸಲು | 
195| Mysuru Mandya Archeology | 2018-19 |7ನಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ Capital 6700000.00 4000000.00 4000000.00 2700000.00 
N ಕಾಮಗಾರಿ. § 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹೇಮಗಿರಿಯ 
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ K 
196| Mysuru Mandya KRIDL 2018-19 [ಮಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ Capitai 7500000.00 5000000.00 5000000.0೧ 2500000.00 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ R 
197| Mysuru Mandya KRIDL 2018-19 [ಧಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ. Capital 5000೧೧೧.೧೦ 2500000.00 2500000.00 2500000.೧0 
” [ಅರೆಶಿಪ್ಪೂರು, ಜೈನಬಸದಿಗೆ ಸೇರುವ ಅರೆತಿಪ್ಪೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ p 
198|- Mysuru Mandys KRIDL 201819 [ಲರ ಗಡ ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - Capital 10000000.00 | 5000000.00 5000000.00 5000000.00 
N [ಮದ್ದೂರು ತಾ! ಕಾರ್ಕಲ್ಳಿ ಕ್ರೀ ಬಸವೇಕ್ಷರ ದೇವಸ್ಥಾನದ . 
199] Mysuru Mandya KRIDL 2018-19 |ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, Capital 4000000.00 3000000.೧0. 3000000.00 1000000.00 
- (ಆಲ್‌ಓ ಮ್ಹಾಂಟ್‌) ; FN 


ವಿಭಾಗ 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರ್ಯೂಲಕ್ನಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಟೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 


ೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಬ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ವ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊಶ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


200 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳರೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
[ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ಯಾಸ್ರಿನಿವಾಸ, 
[ಕವಟೀರಿಯಾ, ಮಕ್ಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
[ಪಾರ್ಕ್‌ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


‘Capital 


2000000000 


10000000.00 


10000000.00 


10000000. 


201 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಬಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನ 
[ಮುಂದುವರದ ಕಾಮಗಾರಿ, 'ಪಾರಂವರಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
[ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆ ಯರಸ್ಥಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ "ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ವಿದುತ್‌ ಕಲಸ, ಪಾಭ್‌ವೇ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳು, 
[ಸೌಂದಕೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಗೋಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಹಾಗು ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


Capital 


10000000.09 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಶ್ರೀರಂಗವಟ್ಟಿಂ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
[ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಾಸೋವಾನ (ನೋವಾನ ಕಟ್ಟಿ) 
[ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


‘Capital 


5000000.00 


"2500000.00 


2500000.00 


250000೦.೦೦ 


203 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟಾನುನೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದೇನಹಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ N 


“Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.0) 


Mysur 


Mandya 


2018-19 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿಬೆಟ್ಟದ ವೆಂಕಟರಮಣ 
ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮಟ್ಟಿಲುಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


‘Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


205 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


201819 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಿಬಟ್ಟಿ-ಹರದನಹಳ್ಳಿ- 
ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 74 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Capital 


» 18000000.00 


7500000.00 - 


5790000.00 


10500000.00 


206 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಪಿ 
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗೃಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
[ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ. - 


‘Capital 


10000000.00 


3000000.00 


3000000,00 


7000000.09 


Mysuru 


Mandya 


2019-20 


[ಅದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾಣಿಗಳಿಗೆ 


ಶೀಕ್ಷೇತ್ಥೆ 


[ಅನುಕೂಲವಾಗಲು 'ಡಾರ್ಮಿಟರಿ, ಅಡುಗೆ' ಮನೆ ಹಾಗೂ 


“ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


Capital 


20000000.00 


6600000.00 


13400000.00 


ವಿಭಾಗ 


ಜೆಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಇಉಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ,ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಟೆಯಿನಿದ” 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ವಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
ಭಿಡುಗೆಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ವಗಳಲ್ಲಿ)' 


ಕ.ಟಿ,ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಣಉಗಿರುವೆ 
ಮೊತ್ತ (ರೊ.ಲಕ್ವಗಳಲ್ಲಿ) 


208 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ್ಲೀ ಮತ್ತಿಶಾಳೇದ್ದರ 
[ದೇವಾಲಯದ (ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ) ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ತಿತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


Capital 


5h00000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


209 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


[ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 


Capital 


8000000.00 


8000000.00 


“8B000000.00 


210 


Mysun 


Mandya 


PWD 


2018-19 


- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "(ಬಜೆಟ್‌ 


-[ಘೋಷಣ) 


Capital 


25000000.00 


{ 10000000.00 


10000000.00 


1500000000 


Mysuru 


KRIDL 


2018-19 


212 


Mysuru 


Mandya 


KRIDL 


2018-19 


he 


[ಮೇಲುಕೋಟಿಯ ಶ್ರೀ ಜೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ 
[ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ/ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
[ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Capital 


10000000.00 


5000000.00 


500000000 


5000000.0೧ 


[ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೆ ತೂಣ್ಣೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಛಕ್ರ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


213 


Mysuru 


Mandya 


Archeology 


2018-19 


[ಮಂಚ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಫಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಶೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


Capital 


6000000.00 


60000000.00 


60000000.00 


-54000000,00 


Mysuru 


Mandya 


Archeology 


2018-19 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿರುವ! 
ಶೀ ಅಭಯ ಆಚೆಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಮರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು 
[ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
[ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ” 


Capital 


4100000.00 


4100000.00 


4190000.00 


0.00 


215 


Mysuru 


Mandya 


Archeology 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.ವಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಪ್ರ ಮಾತೃಕೆ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ 
[ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಮರಾತತ್ವ 
[ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಬೆ, ಮೈಸೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


Capital 


9300000.00 


9300000.00 


9300000,00 


> 0.00 


"Mysuru 


Kodagu 


PWD 


2018-19 


ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಾರೆಯ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ 
[ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೂಗುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Capital 


22330000.00 


}0000000.00 


10000000.00 


12330000.00 


KN ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
Ka ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಪೆಯಿಂದೆ ಆನುಮ್ನಾನ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನ 
3 ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕ.ಟ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡಯಾದ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಂ. 'ಭಾ। [ ್ಥಿ ಮ py (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ . - ha 
ಣ' - (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮೊಪ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
(ರೂ.ಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ಟಗಳಲ್ಲ, ಕ್ರ -} 
: MR 
[ಸೋಮವಾರ ಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಜೋಬಲಿ, i _ » 
217| Mysuru Kodagu “KTIL 2019-20 |ಸಷ್ಟೋವನ ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ‘Capital 10000000.00 3300000.00 0.00 6700000.00 
. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ವೀರಭದ್ರ' ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ H R 
[ಮಡಿಕೇದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆಗೆ" ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆ| ' 
; ಬಸಿ ಪಡಿ Ks R i 
218] Mysuru Kodagu PWD 2018-19 |ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಿರೆ (ಶಿದ್ದವಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: iCapital 30000000.00 10000000.00 10000000.0 20000000.00 
[ಪ್ರಐ/336/ಪ್ರವಾಯ್ಲೋ/2013, ದಿನಾಂಕ: 26/12/2018) K H 
[ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ;ಶೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ! 
219] Mysuru Kodagu KRIDL 2018-19: [pen ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೊಕಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Capial 3660000.00 1500000.00 1500000.00 2160000.00 
'ಇರ್ಮ ಜಲನಾತ 'ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ - i . 
220| Mysuru Kodagu Forest dopt. | 201819 | ವನ ನಿರ್ಮಣ. . Capital 5000000.00 50000೧0.0೧ 0.00 0.00 
R . ಪ್ರವಾಹ. ತುತ್ರಾಗಿರುವೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಬಳಿ: ಇರುವ-ವೇಸ್ವಿ ನ I - 
221} Mysuru | Chaimarajanagara | Azchcology | 2018-19 [es Gey (ಮರಾತತ್ನೆ' ಇಲಾಬೆಯ ನಿ Capital ; 20000000.00 10000000.09 10000000.00 10000000.00 
_ - i . RR lil 
_ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಮರದ' _ 1 - ” 
22| Myun’ | Chamarajanagara | Archeology | 2018-19 ಮುಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಣ." “Capital” 10000000.00 5000000.00 0.00 5000000.07 
. . [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಸಣಲ” ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ; ; 
223 Mysuru | Chamarajanayara PWD 2018-19 |ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ , Capital 25000000.00 15000000.00 0.00 10000000.೧೦ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನ ನ | _ K 
[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ' ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ: ಶಿವಸಮುದ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀ i - 
224] Mysuru | Chamarajanagara { Archcology | 2018-19 [ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ (ಮಧ್ಯರಂಗ) ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ Capital + 25800000.00 15000000.00 15000000.೧೦ 10800000 (0 
ಕಾಮಗಾರಿ N 
[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಲೈ 
225| Mysuru | Chamarajanagara KRIDL 2018-19 [ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ೧4 ‘Capital 10000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.0೧ 
ವಿಶ್ರಾಂತಿಧಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. i . 
- [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬಿಡು 'ದ್ಯಮದ ಹೊಯ್ತಳೇಶ್ವರ RR 
226| Mysuru Hassan KTIL 2019-20 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ತಿನಿವಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗಾನ ‘Capital 10000000.00 3300000.00 0.00 6700000.0೧ 
[ಮದಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ } | 
227] Mysuru Hassan PWD 2018-19 [ರ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ತಲ್ಲರುವ ಸಲುವಾಗಿ - Capital 5000000.00 1000000.00 1000000.00 4000000.00 
ಎ |ಬೇಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡ್ಲೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ HN , ” 
228| Mysuru Hassan PWD 2018-19 | ಮೂಲ”ಸೌಲಭ್ಯ Capital 10000000.00 2500000.00 2500000.00 7500000.00 
——y 
[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್‌ " A 
229| Mysur Hassan KRIDL 2018-19 [ಯು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಂರ್ಕಿಂಗ್‌ ಬಳಿ) Capital 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.00 
[ತಂಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 234 ರಿಂದ HN 
230| Mysuru Hassan PWD 2018-19 [ne ಬನ ರಕ್ತ 958ಮೀ Capital 49000000.00 , * 5000000.00 5000000.00 44000000.00 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
A ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸೆಂಸ್ಸೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಮಾನ' ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮ್ಲಾನ 
ಕ್ರ ನದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 7 ಎ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂತ್ತ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಯುಗಡೆಯಾಗಟೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಂ. ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು [ಅನುಷಾ ks ಜ್‌ ky (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ks - ks 
ರ - (ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ” 
} f 
- ಅರಕಲಗೋಡು ಶ್ರೀ ಲಾಮನಾಥೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ H - 
231| Mysuru Hassan KRIDL 2018-19 [ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಗಳ ಬಳಿ ಹೈಟೇಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ Capital 5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ತಲಾ ರೂ2580 ಲಕ್ಷ) - | ' 
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ, ಕಬಳಿಗೆರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿ _ N 
232| Mysur Hassan KRIDL 2018-19 [ನಗುವ ರನ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇ ಧನದ ಅಭಿವದಿ. Capital 29000000.00 3000000.00 0.00 17000000.00 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದ್ಧ ಅರಸೀಕಟ್ಟೆಯಮ್ಮ 
233} Mysuru Hassan ZPED 2018-19 ದಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ Capital 14000000.00 2500000.00 2500000.00 7500000.00 
K ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಾಥಮುರದ _ 
234] Mysuru Hassan PWD 2018-19 R Capital 10000000.00 3000000.00 3000000.00 70000೧೧.೧೦ 
ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ R 2 - pt 
235| Mysuru Hassan  KRIDL 2018-19 [ರಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲನೌಲಭ್ಯಗೆಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ Capital 750000000, 5000000.00 5000000.00 2500000.00 
[ಮೂಕನಮನೆ ಪಾಲ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ R ” 
2361 Mysur Hassan PWD 2018-19 [2 ಮೂಲನೌಲಭ್ಯೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ Cupital 7300000.00 5000000.00 5000000.00 2500000.00 
A 
, [ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಣ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ > > 
237| Mysuru Hassan KRIDL 2018-19 | ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌರರ್ಯಗಳ ಅಭಿವದ್ಧಿ Capital 100000೧0.೦೧ 5000000.00_ 5000000.00 5000೧00.0೦ 
- 'ಟನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ ನಾಗೇಶ್ಚರೆ ದೇವಾಲಯ RE ನ 
238| Mysur Hassan KRIDL 2018-19 [ನಂದ ಜದ ಟಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೈದಿ. Capital 10000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00 
239| Mysuru Hassan KRIDL 2018-19 |ಅರಹೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. Capital 5000000.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00 
, . [ಹೊಳೆನರೀಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಳೇನರಸೀಮುರದಲ್ಲಿರುವ _. 
240] Mysun Hassan Archcology “| 2018-19 |ಕೋಟೆ ಬಕ್ಷೀನರಸಿಂಹ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ Capital 23300000.00 10000000.00 10000000,00 13300000.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
| [ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ' 
241] Mysuru | Chikkamagalur KRIDL 2018-19 [pp ನಿರ್ಮಾಣ. Capital 1500000.00 1500000.00 1500000.00 0.00 
- ಟಿಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ . 
242| Mysuru | Chikkamagalur KRIDL 2018-19 [ಥಮಾರಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ Capital 10000000.00 1500000.00 1500000.00 8500000.00 
[ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿಂಡಿಗಾ 
243| Mysuru | Chikkanagalur KRIDL 2018-19 [ಲಂವ್ನ ಪದ ರ್ತ ಅಭಿವದ್ಧಿ Capital 10000000.00 | 1500000.00- 1500000.00 8500000.00 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ I _ 
244| Mysurs } Chikkamagulur PWD 2018-19 [ದ ಭ್ವರವೇ್ವತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ Capital 3000000.00 3000000 ೦೦ 3000000.00 0.00 
y | 
- ಹೋೊಯ್ತಳರೆ ಮೂಲ ಸಂನ್ಯಾನ ವಸಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿ » 
245| Mysuru | Chikkamagatur PWD 201819 [ವಾಕಿ ಹೋಗುವ ಬ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ Capital 2500000.00 2500000.00 2500000.00 0.೧0 
F 
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KN 


[7 


ವಿಭಾಗ 


ಚಿಲ್ಲೆಗಳು 


[ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವರ್ಷ 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಕೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ: 
(ರೂ.ಲಳ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಟೆ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಮಾನ 
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


246 


Chikkamugalar 


KRIDL 


2018-19 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮರಾತನ ನಾಣ್ಯದ ಬೈರವೇಶ್ವರ 
[ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


‘Capital 


5000000.0% 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


Mysuru 


Chikkamagalur 


KRIDL 


2018-19 


[ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಬಗೆ 
[ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯ್ತಿಯ ಬೈರಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನಾಣ್ಯಭೈರವೇಶ್ವರ ಬೇವಸ್ಥನದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


Capital 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


0.00 


Mysuru 


Chikkamagalur 


KRIDL 


2018-19 


[ಯಗಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಯಾಶ್ರಿನಿವಾನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ, ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಖಿಡಖ/23/ಿಆ?/2019, ದಿನಾಂಕ: 02/07/2019) 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.00 


249 


Mysuru 


\Chikkamagalur 


PWD 


2018-19 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.” 


Capital 


10000000.00 


1500000.00 


1500000.00 


8500000.00 


250 


Mysuru 


Chikkamagalur 


KRIDL 


2018-19 


[ಟಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೇಗುಂದ 
[ಹೋಬಳಿಯ ಪಂಚಮಿಕಲ್ಲು.ಎಂಬ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ 
[ಜೈನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ/ಹಾಗೂ ಮೂಲನೌಲಭ್ಯಗಳ 
[ಅಭವೃದ್ಧಿ MN 


Capital 


5000000.00 


2500000.00 


2500000,00 


2500000.೧೧ 


251 


Mysuru 


Dakshinakannada 


PWD 


2018-19 


[ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ತಲಬಾಡಿ 
(ಉಚ್ಚಿಲ) ಕಡಲ `ಶೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೌಜಾಲಯ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟ್‌, ಪೆಡಸ್ಳಿಯನ್‌ 


ಸೀಟಿಂಗ್‌, ವಾಟರ್‌ ಮ್ಯೂಶಿಖ್ಯೈೆಯಿಂಗ್‌ವ್ಲಾಂಟ್‌, ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ 
[ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ. 


Capital 


10000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


5000000.00 


252 


Mysuru 


Dakshinakannada 


“PWD 


2018-19 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಮಂಜೂರು 
-| ಪರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ರೀ, ಕೋರ್ನಬ್ಬು, . ಚಾಮುಂಡಿ, ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ 
[ದೈವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
[ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ 'ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು 


ಬಗ್ಗೆ. oe 


2500000.00 


1000000. 


1000000.00 


1500000.00 


253 


Mysuru 


Dakshinakannada 


2018-[9 


[ಮಂಗಳೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಪು, ಅನಂಶವದ್ಗನಾಭ. 

[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಶೌಚಾಲಯ, ಜೈಮಾನ್ಟ್‌ ಲೈಟ್‌ ಜಾಗೂ ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ರ 


Capital 


5000000.೧0 


2500000.00 


2500000.00 


2500000.0% 


Mysuns 


Dakshinakannada 


PWD - 


2018-19 


“[aonರು ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜಿನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇನಾಡಿ 
[ದರ್ಗಾ ಷರೀಪ್‌ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ರ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಮೋಂಡ್‌ ವರ್ಕ್‌. N 


Capital 


4000000.00 


1500000.00 


1500000.00 


2500000.00 


255 


Mysuru 


Dakshinakannada 


PWD 


2018-19 


ಕೂರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ, 


Capital 
{ 


5000000.00 


1500000.00 


1500000.00 


3500000.00 


್ಟ ಮಾ ಪನ ಲರ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಅನುಮ್ಮಾನ 
ಸ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ | ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4 ನ BS iA ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿೆಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಂ. 6; 9 kl (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ¢ (ರೂ.ಅಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ) yA ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
(ಈೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ಗ 
ಮತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಯ್ಯೂರು ಮಾಡಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ; ¢ 
[ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ 1 
256| Mysury | Dakshinakannada PWD 2018-19 [ನೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮಾಸ್ಸ್‌ Capital 7500000.00 | 1500000.00 1500000.00 6000000.00 
ವಿದ್ಯತ್‌ದೀವ, ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಂತ್ರಿ ಕೊಠಡಿ 
ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌತಡ್ಕ y 
257] Mysuru | Dakshinakannada PWD 2018-19 [Sgoras ಜೇವಸ್ಥಾನದ as Capital 2500000.00 1500000.00 1500000.00 1000000.00 
ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ; 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. y AN 
258| Mysuru | Dakshinakannada PWD, 2015-19 |ಕೌಬಾಲಯ, ಹೈಮಾನ್ಸ್‌ ಲೈಟ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ Capital 5000000.00 2500000.00 1651700.00 2500000.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. Changc of work- surya narayand ಫಿ 
temple connecting road 
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಶಿಲೇಶ್ಷರ ದೆವಸ್ಥಾನದ C 2 f p 
259| Mysur | Dakshinskunnada PWD 2015-19: | sca. Hse Capital 2500000.00 1500000.00 1500000.00 1000000.00 
ತ್ರಾಸಿ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ Marine drive | | 
260| Mysur Udupi PWD 2018-19 [or k Capital 7500000.00 5000000.00 5000000.00 2500000 00 
Fi OrKs ೫ 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಡಲ 'ಶೀರದಲ್ಲಿ ಮರುಷರ ಶೌಚಾಲಯ 
261| Mysuru Udupi PWD 2015-19 | eee. Capital 2900000.00 2900000.00 2900000.00 0.00 
[ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಮಂಜೇಶ್ವರ 
[ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಿತ್ಸು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಬಳಿ ಕುಟೀರ ( 
262| Mysuru Udupi PWD 2018-19 (ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈ Capital 1500000.00 | 1000000.00 1000000.00 500000.00 , 
[ಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ 
[ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. | 
ಕಾರ್ಕಳದ ಆನೆಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ 
263| Mysuu Udupi KRIDL 2018-19 [(ತಿದ್ದುವಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿ.ಒ.ಆರ್‌/181/ಟ.ಡಿ.ಪಿ/2019, 1 Capital 10000000.00 | 5000000.00 4975000.00 5000000.00 
23/12/2019. ಖಿ 
264| M Udupi Nirmithi | 2016.19 [ನಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಜಳ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟ-ಲನ್ನಯ Capital 10000000.00 250h000.00 250 
6 ysurv, upi My “19 [0 ವಾಜ್‌ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ. apitel . | 0000.09 0000.00 7500000.00 
ಉಡುಪಿ ಚಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ' ಕಸಬ « 
265| Mysur "Udupi PWD 2018-19: ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಥೀಂ ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ Capital 1350000.00 1350000.00 1350000.00 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. * A 
>: E © [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗವಟ್ಟಿಣ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ' 
266| Mysuru Mandya Archeology | 2018-19 [ತನ ಪ್ಲ ಸೇಶುವೆಯ ಸಂರಕ್ಷ ಕಮಗಾರಿ . KTVG 2600000.00 2600000.00 855700.00 0.00 
26 s! Mand PWD 2018-19 [ಮಂಡ ಜಿ ನಾಡಾದ in KTVG 79000000.00 25000000.00 0.00 
7| Mysuru andya 19 [ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ 0೦೦೦೦. . . 54000000.00 


ಖು 


4 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ) % 
ಸ್‌ *.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಪ್ಲಾನ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುವ್ಲಾನ 
$ § - A ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ PE ES ಸ 9. kl 
fn ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅನುಫ್ಮಾನದ, ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ! (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಅಸ್ಯ ಬಿ: p ಸ: ತ್ತ ಸಂ; ಕೈಗೆ ಬಿಡುಗಡ್‌ಯಾಗಟೇಣಉಗಿರುವ 
| (ರೂ.ಅಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ; ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಶೀರಂಗವಟ್ಟಿಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ 7 
268] Mysur Mandya PWD 2018-1 ¢ ಸಾಲಭ್ಯಗಳೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ KTVG 38000000.00 35000000.00 -12500000.00 3000000.00 
ಶೀರಂಗವಟ್ಟಿಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು, * i 
269| Mysuru Mandya Archeology | 2018-19 [ಕಂದಕವನ್ನು ಮನರ್‌ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಹಾಗೂ | ,KTVG 5000000೧.೧0 50000೧00.00 0.00 ; ೧.00 
[ತರೆ ಪ್ರಬಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ K 
4 [ಪ್ರವೆಶದ್ದಾರದಿಂದ ಐ.ಬಿ. ಮುಂಭಾಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ N 
270] Mysuru | Chamarajanagara |  KRIDL 2018-19 ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಎರದು ಬದಿ ಬಳಿ KTVG 20000000.00 6600000.00 6600000.00 13400000.00 
'ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂಬೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಗಿರಿ, A 
271} Mysuru | Chamarajanagara PWD 2018-19 |ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ] 'ಜKTVG 40000000.00 20000000.00 0.00 20000000.20 
ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
್ರ 
[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ p 
272| Mysuru Hassan Archeology | 2018-19 [(ರೆಸಂತೆ) ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ನರ ಹಾಗೂ ಮಂಟಿಪಗಳ KTVG 17500000.00 10000000.00 5800850.00 7500000:00 
” [ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಂಮಗಾರಿ 
[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆ.ಡಿ.ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಶ್ರೀ 
[ಚಿಕ್ಕಹೇವೀರಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ Ky 2 
273] Mysuru Mysuru KRIDL EA Ne ues LHS ಮೆಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ KTVG 40000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 
[ಯ್ಯಾಂಡ್‌ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
MYSURU ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್‌ PRR o K $ 
A KTV: k 35000000. } ; 
274| Mysuru Mysuru ಸರ: 2018-19 ಸೌಲಭ್ಛಗಳನ್ನು- ಅಭಿವದ್ಧಿ K 800 0000.00 0.00 13160000.00 
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌, 
275 AH KTIL 2018-19 ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸೈನೇಜ್‌ಗಳನ್ನು « Capital 50000000.00 20000000.00 0.00 30000000.00 
ಅಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಹಂಪಿ, ಬೇಲೂರು, 4 
ಹಳೇಬೀಡು, ಶೆವಣಬೆಳಗೋಳ, ನಂದಿಬೆಟ್ಟ, ಸೆನ್ನತಿ ಹಾಗೂ $ 
‘ ಕಲಬುರಗಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಶೌಚಾಲಯ, p 
26] Al Division KTIL 2018-19 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ಕೂದು ರಸ್ತೆ, ಇಂಟರ್‌ - KTVG 95000000.00 95000000.00 95000000.00 0.00 
4 ಪ್ರಿದೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ನೇಪಿಂಗ್‌, ಪರಗೋಲ, 
ಫನ್ನಿಂಗ್‌, ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Eco tourism circuit 
4 TOTAL - » 3763520000.00 2032504388.00 1453988450.00, 


1731015612.00 


